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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 164 

6 Μαΐου 2005 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


Ο) 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός 
ισχύει, και με τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 θα διε¬ 
νεργήσει ανοιχτή δημοπρασία με κλειστές δακτυλογρα¬ 
φημένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως κατασκευής του έρ¬ 
γου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ». 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού με ΓΕ + ΟΕ, απρό¬ 
βλεπτα Φ.Π.Α. 67166,45 € 

Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε.: 56442,40 € 

Φ.Π.Α. 10724,05 € 

Η δημοπρασία θα γίνει την 30 Μαΐου 2005 και ώρα 10:00 
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μπροστά στην 
επιτροπή που θα συστήσει αρμόδια αρχή, στα γραφεία 
της Κ. Τρικούπη 7 Μεσολόγγι. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρα¬ 
σία κατά την αρχικά οριζόμενη ημέρα, θα διενεργηθεί 
την13 Ιουνίου 2005 την ίδια ώρα. 

Πηγή χρηματοδότησης του έργου: Από ΣΑΤΑ 2005 

Τόπος εκτέλεσης: Μεσολόγγι Νομού Αιτωλοακαρνα¬ 
νίας 

Διάρκεια έργου: 3 ημερολογιακούς μήνες 

Σύστημα δημοπράτησης: Με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από τα 
γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου δεύτερος 
(2ος) όροφος τηλ. 2631055487. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται από κα- 
θέναν από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 23, 
παρ. 6 του π.δ. 609/1985) εγγύηση συμμετοχής, συνολι¬ 
κού ποσού 1.130 € δηλαδή 2% του προϋπολογισμού χω¬ 
ρίς τη δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Προϋποθέσεις και στοιχεία κατηγοριών - τάξεων: 

Δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα 
οδοποιίας εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη όπως και κ/ξίες 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμέ¬ 
νες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργολη- 


πτώντης Ε.Ε., ή καιτου Ε.Ο.Χ. ή καιτων κρατώνπου έχουν 
υπογράψει τη συμφωνίατου Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τά¬ 
ξη αντίστοιχες με τις παραπάνω του ΜΕΕΠ, προερχόμε¬ 
νες από κράτη της Ε.Ε., ή καιτου Ε.Ο.Χ. ή και κρατώνπου 
έχουν υπογράψει τη συμφωνίατου Π.Ο.Ε., όπου δεν τη¬ 
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον έχουν εκτελέσει σε κράτη της Ε.Ε., ή καιτου 
Ε.Ο.Χ. ή και αυτών που έχουν υπογράψει τη συμφωνίατου 
Π.Ο.Ε. παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) έργα με το δη- 
μοπρατούμενο και πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις των πα¬ 
ραπάνω εδαφίων. 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, αρ. τηλ.: 
2631055487 Ραχ 2631028669. 

Μεσολόγγι, 18 Απριλίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΦΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός 
ισχύει, και με τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 θα διε¬ 
νεργήσει ανοιχτή δημοπρασία με κλειστές δακτυλογρα¬ 
φημένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως κατασκευής του έρ¬ 
γου: 

«Αποπεράτωση διαχωριστικής νησίδας ποδηλατοδρό¬ 
μου προς Τουρλίδα, κατασκευή τριών ξύλινων γεφυρών 
και κατασκευή προστατευτικών κυκλιδωμάτων σε επικίν¬ 
δυνα σημεία». 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού με ΓΕ + ΟΕ, απρό¬ 
βλεπτα Φ.Π.Α. 158646,18 € 

Αξία εργασιών με Γ. Ε. + Ο. Ε.: 133316,12 € 

Φ.Π.Α. 25330,00 € 

Η δημοπρασία θα γίνει την 23 Μαΐου 2005 και ώρα 10:00 
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μπροστά στην 
επιτροπή που θα συστήσει αρμόδια αρχή, στα γραφεία 
της Κ. Τρικούπη 7 Μεσολόγγι. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρα¬ 
σία κατά την αρχικά οριζόμενη ημέρα, θα διενεργηθεί την 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


13 Ιουνίου 2005 την ίδια ώρα. 

Πηγή χρηματοδότησης του έργου: Από ΣΑΤΑ 2005 

Τόπος εκτέλεσης: Μεσολόγγι νομού Αιτωλοακαρνα¬ 
νίας 

Διάρκεια έργου: 3 ημερολογιακούς μήνες 

Σύστημα δημοπράτησης: Με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από τα 
γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου δεύτερος 
(2ος) όροφος τηλ. 2631055487. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται από κα- 
θέναν από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 23, 
παρ. 6 του π.δ. 609/1985) εγγύηση συμμετοχής, συνολι¬ 
κού ποσού 2666,32 € δηλαδή 2% του προϋπολογισμού 
χωρίς τη δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Προϋποθέσεις και στοιχεία κατηγοριών - τάξεων: 

Δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα 
οδοποιίας εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη όπως και κ/ξίες 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμέ¬ 
νες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργολη- 
πτώντης Ε.Ε., ή και του Ε.Ο.Χ. ή και των κρατών που έχουν 
υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τά¬ 
ξη αντίστοιχες με τις παραπάνω του Μ.Ε.Ε.Π., προερχό¬ 
μενες από κράτη της Ε.Ε., ή και του Ε.Ο.Χ. ή και κρατών 
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε., όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον έχουν εκτελέσει σε κράτη της Ε.Ε., ή και 
του Ε.Ο.Χ., ή και αυτώνπου έχουν υπογράψει τη συμφω¬ 
νία του Π.Ο.Ε. παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) έργα με 
το δημοπρατούμενο και πληρούν τις τυπικές και ουσια¬ 
στικές προϋποθέσεις με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
των παραπάνω εδαφίων. 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου αρ. τηλ. 
2631055487 Ραχ 2631028669. 

Μεσολόγγι, 18 Απριλίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΦΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός 
ισχύει, και με τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 θα διε¬ 
νεργήσει ανοιχτή δημοπρασία με κλειστές δακτυλογρα¬ 
φημένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως κατασκευής του έρ¬ 
γου: 

«ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού με ΓΕ + ΟΕ, απρό¬ 
βλεπτα Φ.Π.Α. 43.581,03 € 

Αξία εργασιών με Γ.Ε.+ Ο.Ε.: 4857,84 € 

Φ.Π.Α. 6958,31 € 

Η δημοπρασία θα γίνειτηνβ Ιουνίου 2005 καιώρα 10:00 
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μπροστά στην 
Επιτροπή που θα συστήσει Αρμόδια Αρχή, στα Γραφεία 
της Κ. Τρικούπη 7 Μεσολόγγι. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρα¬ 
σία κατά την αρχικά οριζόμενη ημέρα, θα διενεργηθεί την 


13 Ιουνίου 2005 την ίδια ώρα. 

Πηγή χρηματοδότησης του έργου: Από ΣΑΤΑ 2003- 
2004 

Τόπος εκτέλεσης: Μεσολόγγι νομού Αιτωλοακαρνα¬ 
νίας 

Διάρκεια έργου: 3 ημερολογιακούς μήνες 

Σύστημα δημοπράτησης: Με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από τα 
γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου δεύτερος 
(2ος) όροφος τηλ. 2631055487. 

Γιατη συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται από κα- 
θέναν από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 23, 
παρ. 6 του π.δ. 609/85) εγγύηση συμμετοχής, συνολικού 
ποσού 735 € δηλαδή 2% του προϋπολογισμού χωρίς τη 
δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Προϋποθέσεις και στοιχεία κατηγοριών - τάξεων: 

Δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα 
οδοποιίας εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη όπως και κ/ξίες 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμέ¬ 
νες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργολη- 
πτώντης Ε.Ε., ή καιτου Ε.Ο.Χ. ή καιτων κρατώνπου έχουν 
υπογράψειτη συμφωνία του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία καιτά- 
ξη αντίστοιχες με τις παραπάνω του ΜΕΕΠ, προερχόμε¬ 
νες από κράτη της Ε.Ε., ή καιτου Ε.Ο.Χ. ή και κρατώνπου 
έχουν υπογράψειτη συμφωνία του Π.Ο.Ε., όπου δεν τη¬ 
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον έχουν εκτελέσει σε κράτη της Ε.Ε., ή και 
του Ε.Ο.Χ. ή και αυτών που έχουν υπογράψει τη συμφω¬ 
νία του Π.Ο.Ε. παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) έργα με 
το δημοπρατούμενο και πληρούν τις τυπικές και ουσια¬ 
στικές προϋποθέσεις με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
των παραπάνω εδαφίων. 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, αρ. τηλ.: 
2631055487 Ραχ 2631028669. 

Μεσολόγγι, 18 Απριλίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΦΟΣ 

-♦- 

(4) 

Β' Πε.Σ.Υ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας 
Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα: Οικονομικό 
Γ ραφείο Προμηθειών 
Αριθ. Διακ. 34/04 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με την 
αριθμ. 11/8.4.2005 (θέμα 47ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νο¬ 
σοκομείου ακυρώνει: 

Τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή 
δέκατεσσάρων (14) συστημάτωνπαρακολούθησης ελέγ¬ 
χου εικόνων τηλ/σεως ΜοπιΙογ (παρακλινίων Μόνιτορς) 
που είχε προκηρυχθεί για την ακάλυψη των αναγκών κα¬ 
τά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Αθήνα, 3 Μάίου 2005 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικής Διεύθυνσης 
ΓΕΩΡΓ. ΠΛΑΓΟΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 
Αριθ. 6273 

Ο Δήμαρχος Αίγιου διακηρύσσει ότι προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη του αναδόχου που θα εκτε- 
λέσειτη μεταφορά: «Μεταφορά απορριμμάτων δήμου Αί¬ 
γιου και απόρριψη τους σε ΧΥΤΑ», κριτήριο κατακύρωση 
του διαγωνισμού αποτελεί η χαμηλότερη τιμή που θα 
προσφερθεί, στις 23.5.2005, ήμερα Δευτέρα και από ώρα 
11.00. π.μ. μέχρι και 12.ΟΟ'μεσημέρι (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στο δημοτικό κατάστημα Αιγίου, στην έδρα του 
δήμου Αιγίου Ν. Αχαιός, Ανδρέου Λόντου 34, 1ος όρο¬ 
φος, Αίγιο, τ.κ. 25 100 ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής. 

Ο προϋπολογισμός της μεταφοράς είναι 587.086,50 € 
συν Φ.Π.Α. 19% και η χρηματοδότηση θα γίνει από πό¬ 
ρους δήμου (ανταποδοτικάτέλη για καθαριότητα). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί για υποβολή προσφο¬ 
ράς εταιρείες μεταφορών ή ιδιώτες μεταφορείς ή εται¬ 
ρείες μεταφοράς στερεών αποβλήτων που κατέχουν τις 
αναγκαίες άδειες για μεταφορά στερεών αποβλήτων της 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή άλλης δημόσιας 
αρχής (άρθρο 8 της ΗΠ 50910/2727/16.12.2003 Φ.Ε.Κ. 
19093/22.12.2003). 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγω- 
νιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής 
και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. 

Η επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο απο¬ 
τελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά την 
σύνταξη της προσφοράς τους τις γενικές συνθήκες της 
μεταφοράς ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης 
μελέτης. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
σε 2% επί του προϋπολογισμού τον έργου, ήτοι 
11.741,75€. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την δημοπρασία μπορούν να πα¬ 
ραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης, το έντυπο για την σύ¬ 
νταξη και υποβολή της προσφοράς κ.λπ., πληροφορίες 
σχετικά με τη μεταφορά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες υποδοχής του κοινού και μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα της δημοπρασίας, από τα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του δήμου Αιγίου, καταβάλλοντας το ποσό 
των δέκα (10,00) ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τηλ. 
26910 23 914 & 26910 25 555 κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (Ελευθέριος Αθανασίου). 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 


Αίγιο, 4 Μάΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΟΣ I. ΠΕΡΠΗΣ 
-♦- 


( 6 ) 


ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθ. 14546 

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις τριών 
οδών στο δήμο Δράμας» με το σύστημα υποβολής προ¬ 


σφορών επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης σε εφαρ μογή των διατάξεων του εδαφί¬ 
ου β της παραγρ. 4 του άρθρου 4του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, τις διατάξεις του π.δ. 
171/1987 καιτωνόρωντηςπαρούσας διακήρυξης, συνολι¬ 
κής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 801.289,50 
ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 970.000,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Στην παρούσα διακήρυξη (για τη δημοπράτηση και την 
εκτέλεση του έργου), ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα: 

1. Ον. 1418/1984 «δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τους νόμους: 2052/1992, 2229/1994, 2338/1995, 
2372/1996, 2940/2001,3212/2003 και 3263/2004. 

2. Το π.δ. 609/1985 «κατασκευή δημοσίων έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 286/1994, 
368/1994, 210/1997, 285/1997 και 218/1999. 

3. Τοπ.δ. 171/1987 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμο- 
δοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε- 
λούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις. 

4. Τις αποφάσεις ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985, 
433/2000 απόφαση (ΦΕΚ 1176Β/22.9.2000) και (Εγκ. - 
Δ17α/04/59/ΦΝ402/21/02). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 1ης τάξης και άνω για έργα 
οδοποιίας και Α2 και άνω για έργα ήλεκτρο μηχανολογικά 
ή και σε κοινοπραξία μεταξύ τους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, 
(δ/νση Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 661 00, Δράμα) τηλέφω¬ 
νο 2521021 906 και ΐαχ 2521023343), την 26η Μάΐου 2005, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 (ώρα λήξης κατάθεσης προ¬ 
σφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη 
δημοπράτησης από τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του δήμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 
προηγούμενη Δευτέρα (23.5.2005) και ώρα 13.00 αντί τι¬ 
μήματος 20 ευρώ, το οποίο προκαταβάλλεται στην οικο¬ 
νομική υπηρεσία του δήμου Δράμας. Σε οποιαδήποτε πε¬ 
ρίπτωση αναβολής του διαγωνισμού αυτούς θα διεξαχθεί 
την επόμενη Δευτέρα (30.5.2005) στο ίδιο μέρος ώρα χω¬ 
ρίς νέα ειδοποίηση. 

Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαραίτητη πληντων 
λοιπών δικαιολογητικών είναι και η υποβολή εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ύψους 16.026,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521034444 (Καρατζό- 
γλου Θεσσαλονικά). 

Δράμα, 3 Μάΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
Αριθ. 5212 

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων προκηρύσσει μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την 
προμήθεια πετρελαίου κίνησης-πετρελαίου θέρμανσης 
βενζίνης ευρθΓ και βενζίνης αμόλυβδης για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών του δήμου Λεβαδέων, των νομικών του 
προσώπων και των σχολικών επιτροπών. 
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• Η προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του δήμου θα είναι 80.000 λίτρα ετησίως η 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των 
νομικών προσώπων του δήμου θα είναι περίπου 210.000 
λίτρα ετησίως, η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου θα είναι περίπου 
30.000 λίτρα ετησίως, η προμήθεια βενζίνης ευρθΓ θα εί¬ 
ναι περίπου 10.000 λίτρα ετησίως και η προμήθεια βενζί¬ 
νης αμόλυβδης περίπου 6.000 λίτρα ετησίως. 

• Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του 
δήμου Λεβαδέων (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) την 
18.5.2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. έως 14.30 μ.μ. 

• Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείας πετρελαιο¬ 
ειδών καθώς και ιδιώτες πρατηριούχοι, οι οποίου πρέπει 
να υποβάλλουν: 

1. Εγγυητική επιστολή δραχμών 5740,000 ΕΥΡΩ συμμε¬ 
τοχής στον διαγωνισμό 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριο ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. 

4. Φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει την προσφο¬ 
ρά. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων δια¬ 
κήρυξης καθώς και τις τοπικές και γενικές συνθήκες της 
προμήθειας. 

• Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Λε- 
βαδέας (Πλ. Εθνικής Αντίστασης & Μπουφίδου) όπου οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

(τηλ. 2261088144 ίαχ 0267026945) Στεφάνου Σερ. ή Τσι- 
τσοπούλου Κων/να. 

Λιβαδειά, 4 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ 

- ♦ - 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 
Αριθ. 1814 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Απολλωνιών νομού Λευκάδας 
διακήρυττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του ενι¬ 
αίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1986 καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και συ¬ 
μπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1986 και τον ν. 
2229/1994, ως επίσης και των διαταγμάτων και υπουργι¬ 
κών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 
1418/1984, του ν. 2940/2001, του ν. 3212/2003 όπως ισχύ¬ 
ουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 3264/2004 και όποιων 
ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία δημοπράτησης του 
έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 42.378,82 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 18%) 

Το σύνολο του προϋπολογισμού αφορά στην κατηγο¬ 
ρία για οικοδομικά έργα ήτοι: 

Εργασίες: 41.165,41 € 

Αναθεώρηση: 1.213,42 € 


Φ.Π.Α.: 7.628,19€ 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής 
του ν. 3263/2004 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Το έρ¬ 
γο θα κατασκευαστεί σταΔ.Δ. του δήμου Απολλωνίωντου 
νομού Λευκάδας. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 
2004. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Απολ¬ 
λωνιών νομού Λευκάδος (Βασιλική Λευκάδας ΤΚ 310 82) 
την 23 του μηνάς Μάίου του έτους 2005 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργηθεί την 
ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την ίδια ώρα την επο¬ 
μένη εργάσιμη Πέμπτη 26 Μάίου 2005, χωρίς την υπο¬ 
χρέωση ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 180 
ημέρες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο οτην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω πρωτοκόλλου καθώς και προσφορές για τμήματα 
του έργου ή εναλλακτικές προσφορές. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και άνω για 
οικοδομικά, εργοληπτικές κοινοπραξίες και αντίστοιχες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. σύμ¬ 
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως και κα¬ 
τασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ου¬ 
σιαστικά προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει 
από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Ο υποψήφιος δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα 
ενενήντα (90) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια 
συνεδρίαση την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, όπως και ο 
πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των οικονομικών προσφορών τουλάχιστον των δέκα πρώ¬ 
των κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η ολο¬ 
κλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφορών, η 
διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 
εκτός αν υφίστατα! σπουδαίος λόγος για την αναβολή της 
σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών, διευκρι¬ 
νίζεται ότι επιτρέπεται να παραστούν όλοι οι διαγωνιζό- 
μενοι που έχουν λάβει μέρος στο Διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 848 € 
και κατατίθεται με γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθη¬ 
κών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Απολλωνιών στα τη¬ 
λέφωνα 2645 0 31131 & 2645 0 31532 καθώς και στα γρα¬ 
φεία της Τ.Υ.Δ.Κ. νομού Λευκάδας(Φ. Πανάγου 8)στατη¬ 
λέφωνα 2645 0 22285 & 2645 0 22476 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο (2) 
ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα διατί¬ 
θενται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Λευκάδας. 

Βασιλική, 4 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 
Αριθ. 1815 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Απολλωνιών νομού Λευκάδας 
διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του ενι¬ 
αίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου θτου π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 1413/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και συ¬ 
μπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν. 
2229/1994, ως επίσης και των Διαταγμάτων και Υπουργι¬ 
κών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 
1418/1984, του ν. 2940/2001, του ν. 3212/2003 όπως ισχύ¬ 
ουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 3264/2004 και όποιων 
ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία δημοπράτησης του 
έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. 
ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 30.258,73 € (πλέον Φ.Π.Α. 
18%) 

Το σύνολο του προϋπολογισμού αφορά στην κατηγο¬ 
ρία για οδοποιίας έργα ήτοι: 

Εργασίες: 25.088,35 € 

Αναθεώρηση : 554,64 € 

Φ.Π.Α.: 4.615,74€ 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής 
του ν. 3263/2004 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο δήμο Απολλωνιών του 
νομού Λευκάδας και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Δραγόνου 
και Αγ.Πέτρου. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2004 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του δήμου Απολ¬ 
λωνιών νομού Λευκάδος (Βασιλική Λευκάδας ΤΚ 310 02) 
την 23 του μηνός Μαΐου του έτους 2005 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργηθεί την 
ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την ίδια ώρα την επο¬ 
μένη εργάσιμη Πέμπτη 26 Μαΐου 2005, χωρίς την υπο¬ 
χρέωση ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 180 
ημέρες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω πρωτοκόλλου καθώς και προσφορές για τμήματα 
του έργου ή εναλλακτικές προσφορές. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και άνω για 
έργα οδοποιίας, εργοληπτικές κοινοπραξίες και αντίστοι¬ 
χες εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ε.Ε. 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως και 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν τα 
ουσιαστικά προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύ¬ 
πτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Ο υποψήφιος 
δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστη μα 
ενενήντα (90) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια 
συνεδρίαση την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, όπως και ο 
πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των οικονομικών προσφορώντουλάχιστοντων δέκα πρώ¬ 
των κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η ολο¬ 
κλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφορών, η 


διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 
εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της 
σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών, διευκρι¬ 
νίζεται ότι επιτρέπεται να παραστούν όλοι οι διαγωνιζό- 
μενοι που έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 513 € 
και κατατίθεται με γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθη¬ 
κών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Απολλωνιών στα τη¬ 
λέφωνα 2645 0 31131 & 2645 0 31532 καθώς και στα γρα¬ 
φεία της Τ.Υ.Δ.Κ. νομού Λευκάδας (Φ. Πανάγου 8) στα τη¬ 
λέφωνα 2645 0 22285 & 2645 0 22476 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο (2) 
ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα διατί¬ 
θενται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Λευκάδας. 

Βασιλική, 4 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

Αριθ. 1780 

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου διακηρύττει ότι εκτίθεται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του 28/1980 σε ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, το 
έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 25,186€ 
με το Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ την 26η Μαΐου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα λή¬ 
ξης 10.00 π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 504 € και κατατίθεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Λεπτο¬ 
μέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία 
του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώ¬ 
νονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αλίαρτος, 3 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΤΣΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 
Αριθ. 3134 

Ο Δήμαρχος Σκιλλούντος προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΑΠΟ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗ¬ 
ΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΑΛΙΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ - 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΡΑΙΚΑ προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης με ΦΠΑ ευρώ 23.000,00, με υπάρχουσα πί¬ 
στωση 20,000,00 € από το ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 
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Η δημοπρασία θα γίνει την 26.5.2005 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 2.6.2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και εμπειροτέχνες γραμμένοι 
στα Νομ. Μητρώα για αντίστοιχα έργα. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 
609/1985, π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 387,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά¬ 
γραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: τρεις (3) 
μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση κα¬ 
θώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία του Φορέα τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν 
την ήμερα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμε- 
τράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αρ¬ 
γότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 
2625023220 αρμόδιος Τρυφωνοπούλου Φανή) και της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ήμερες και ώρες. 

Κρέστενα, 4 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

Αριθ. 1789 

Την 30η του μηνός Μάίου ημέρα Δευτέρα θα γίνει από 
την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
επίτωντιμώντιμολογίουτης μελέτης γιατην ανάδειξη ερ¬ 
γολάβου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή Πεζοδρομίων. 

Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.00 π. μ. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

α. Το ν .1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων. 

β. Το π.δ. 609/1985 Κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

γ. Το ν. 2229/1994 τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 
1418/1984. 

δ. Το π.δ. 286/1994 τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
609/1985 και το π.δ. 402/1996. 

ε. Το π.δ. 76/1985 και 171/1987 που αναφέρονται στην 
εκτέλεση έργων. 

ζ. Τωνν. 2372/1996 καιν. 2576/1998 (ΦΕΚ25Α/9.2.1998) 
του π.δ. 410/1995. 


η. Το ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α 28.9.2004). 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 57.734 μαζί με το 
Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε 1 
(ένα) μήνα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.155 ευ¬ 
ρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου εισπράξεωςτου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο Μ Ε Ε Π Α1 Τάξης για έργα ΟΔΟ Π 011 ΑΣ κα¬ 
θώς και ανάλογων προσόντων εμπειροτέχνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης της αναλυτικής διακήρυξης κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και τα τεύχη ως και τον προϋπολογισμό 
προσφοράς καταβάλλοντας το ποσό των 20 ευρώ στο τα¬ 
μείο του Δήμου. 

Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι προσφορές κριθούν 
ασύμφορες η δημοπρασία θα επαναληφθείτην ερχόμενη 
Πέμπτη την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Σ. ΛΟΓΑΡΑ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 
Αριθ. 1153 

1.0 Δήμαρχος Ανδανίας προκηρύσσει την επιλογή ανα¬ 
δόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφο¬ 
ράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένωντιμών 
της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομέ- 
νων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, (βλ. άρθρο 4, παρ. 
4β του Ν. 1418/1984 και άρθρο7 του π.δ. 609/1985) για 
την εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ (Δ.Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ-Δ.Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ - Δ.Δ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ). 

2. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι: 
66.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Δαπάνη Εργασιών 39.614,30 €. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ) 
7.130,57 €. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 7.011,73 €. 

Αναθεώρηση 1.705,58 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 10.537,82 €. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του Δή¬ 
μου Ανδανίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνι¬ 
κό τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους της ανα¬ 
λυτικής διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Ανδανίας στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 16η Μάίου ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 16η Μάίου ημέρα Δευτέρα τότε θα διενερ- 
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γηθείτην 19η Μάίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.στα 
γραφεία του Δήμου Ανδανίας. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από το 
νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά την απο¬ 
σφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι δημόσια 
και θα ακολουθήσει η διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται 
στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΕΠΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις 

α. εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

α.1 Στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων Α1, Α2 και Πρώ¬ 
της (1ης), τάξης για επιχειρήσεις ανάτην επικράτεια, ή 

α.2 Στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Α1, 
Α2 και Πρώτης (1ης) τάξης για επιχειρήσεις ανά την επι¬ 
κράτεια. 

β. Προερχόμενες από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ήτηςΣ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κατη¬ 
γορίες Υδραυλικών Έργων ή Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργωντου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. , όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη μορφή 
κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα 
με την Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 
35 του Π.Π. 609/1985. 

8. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα ή οποιοσδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 1.075,13 ευρώ οι 
οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει 
προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των 
90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγωνι¬ 
σμού . 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 


10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες. 

11. Η χρηματοδοτική ικανότητα των συμμετεχόντων 
πρέπει να αποδεικνύεται από κατάλληλες τραπεζικές βε¬ 
βαιώσεις, τους δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπά- 
σματά τους των τριών τελευταίων ετών συνοδευόμενους 
από βεβαίωση ορκωτού λογιστή και από υπεύθυνη δήλω¬ 
ση τους για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης για τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην διακήρυξη. 

Δυνατότητα περιορισμού των στοιχείων της ανωτέρω 
παραγράφου 

Οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις, μπορούν να μην προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 11, δεδομέ¬ 
νου ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση σε ισχύ ότι είναι εγ¬ 
γεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Οι εργοληπτικές Επιχειρήσεις των άλλων κρατών - με¬ 
λών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. που θα προσκομίσουν πιστο¬ 
ποιητικό εγγραφής στους επίσημους καταλόγους ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών των κρατών μελών, εκδιδόμε- 
νο από Αρμόδια Αρχή και που θα μνημονεύονται τα 
δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον 
κατάλογο, καθώς και η κατάταξη που προκύπτει από τον 
κατάλογο αυτό, μπορούν να μην προσκομίσουν τα δικαι- 
ολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 11. 

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτη- 
σης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 με στοιχεία 2,3, 
4,5,6,7 και 8της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται από 
τον Δήμο Ανδανίας στην Δ/νση Διαβολίτσι Μεσσηνίας Τ. Κ. 
24008 ΤΗΛ. 27240-31228 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δυο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία του Δήμου Ανδανίας τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοι¬ 
χείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.τ.λ., στα 
γραφεία του Δήμου Ανδανίας, κατάτις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπά¬ 
νες και φροντίδα τους κατόπιν αιτήσεωςτους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της αναφερόμενης στην παρ. 12 δαπά¬ 
νης καιτη δαπάνη γιατηνταχυδρομική αποστολή στον εν¬ 
διαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημο- 
πράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την τα¬ 
χύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επι- 
λέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας- 
δεμάτων κ.λπ. η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες αυτές 
τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η δαπάνη δημοσίευσηςτηςπαρούσης βαρύνει την ανά- 
δοχο επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα 
έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου 
ΑΝΔΑΝΙΑΣ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τη¬ 
λέφωνα 27240-31228. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να γί- 
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νει με βάση την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Τύπου - Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. 2/20118/ 
21.9.2001. 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Ο Δήμαρχος Περάματος Πειραιώς προκειμένου να 
αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αποκατά¬ 
στασης και συντήρησης τεσσάρων παραδοσιακών σκα¬ 
φών» καλείτους ενδιαφερομένους μελετητές ή μελετητι¬ 
κά γραφεία να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέ¬ 
ροντος, μέχρι 30.5.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 
μ.μ. μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες απάτην 
ημέρα αποστολής περίληψης της προκήρυξης στο Ενη¬ 
μερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ και τη δημοσίευσή της στις εφη¬ 
μερίδες. Οι σχετικές αιτήσεις θα κατατίθενται στην Τεχνι¬ 
κή Υπηρεσία του Δήμου Περάματος και στη διεύθυνση 
Καραολή καιΔημητρίου και Θράκης Τ.Κ. 18863. 

2. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με ανοικτή διαδικα¬ 
σία, κατ’ εφαρμογή του Αρθρου 5 παράγραφος 5α του ν. 
3316/2005 («Διαδικασίες Ανάθεσης Μελετών»), μετά από 
αξιολόγηση των στοιχείωντης αίτησης εκδήλωσης ενδια¬ 
φέροντος. 

3. Κύριος του Έργου και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δή¬ 
μος Περάματος. Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων εκ¬ 
δηλώσεων ενδιαφέροντος θα γίνει από την Τεχνική Υπη¬ 
ρεσία του Δήμου Περάματος. Η έγκριση της αξιολόγη¬ 
σης, η απόφαση ανάθεσης και η έγκριση υπογραφής 
Σύμβασης με τον Ανάδοχο Μελετητή θα γίνει από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Περάματος. 

4. Το αντικείμενο της μελέτης καθορίζεται από τις Προ¬ 
διαγραφές της Μελέτης τις οποίες έχει συντάξει ο Δήμος 
Περάματος. 

5. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι 39.495 ευ¬ 
ρώ και με τον ΦΠΑ19% ανέρχεται συνολικά σε 47.000 ευ¬ 
ρώ. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Οικονομικής και Κοινωνικής Αναζωογόνη¬ 
σης του Περάματος 2001-2006» της Κοινοτικής Πρωτο¬ 
βουλίας υΒΒΑΝ II. Ο Κωδικός Αριθμός της πίστωσης από 
την οποία θα χρηματοδοτηθεί η Μελέτη είναι 
2003ΣΜ07530048. 

6. Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε συνο¬ 
λικό χρόνο δύο (2) μηνών. Εντός Ιδνθημέρου από την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ο ανά- 
δοχος μελετητής πρέπει να υποβάλλει εκτίμηση συνολι¬ 
κού κόστους της επισκευής των σκαφών που περιγράφο- 
νται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. Η Μελέτη παραδί- 
δεται σε ολοκληρωμένη μορφή σε ένα στάδιο. Η Μελέτη 
θα πρέπει να αποσπάσειτην έγκριση του Κεντρικού Συμ¬ 
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτι¬ 
σμού, πριν την οριστική της έγκριση από τον Δήμο Περά¬ 
ματος. 

7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι δηλώσεις θα υπο¬ 
βληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Τα υπόλοιπα στοιχεία, 
αν δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική, θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας με¬ 
ταξύ Ελληνικού και ξενόγλωσσου κειμένου κατισχύει το 
Ελληνικό. 

8. Τα σκάφη τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της Με¬ 
λέτης έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνημεία και πρό¬ 


κειται να αποτελέσουν εκθέματα του Μουσείου Ναυπηγι¬ 
κής, το οποίος θα ανεγερθεί στο Πέραμα. Στο διαγωνισμό 
μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν νόμιμο δικαίωμα 
συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, ν. 
3316/2005 που διαθέτουν πτυχία Β’ ή Γ’ τάξης στην κατη¬ 
γορία 12 [Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (Χερσαίων, Πλω¬ 
τών, Εναέριων)] και Β’ ή Γ’ τάξης στην κατηγορία 7 [(Ειδι¬ 
κές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατή- 
ρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου)]. Ει¬ 
δικότερα, οι αμοιβές ανά πτυχίο, ορίζονται ως ακολούθως: 

- Αμοιβή Πτυχίου τάξης Β’ ή Γ’, κατηγορίας 12: 23.000 
ευρώ. 

- Αμοιβή Πτυχίο τάξης Β’ ή Γ’, κατηγορίας 7: 16.495 ευ¬ 
ρώ. 

9. Η Ομάδα Μελέτης η οποία θα πρέπει να δηλώνεται με 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των Μελών της, 
πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες, με ποινή 
αποκλεισμού: 

α) Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία σε μελέτες απο¬ 
κατάστασης παραδοσιακών σκαφών. 

β) Ναυπηγό ή Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό. 

γ) Συντηρητή Νεωτέρων Μνημείων. 

Η αμοιβή του συντηρητή ή και κάθε επιπρόσθετου μέ¬ 
λους της Ομάδας Έργου που συμβάλλει στην γενική ει¬ 
κόνα και αξιοπιστία της Ομάδας Έργου, βαρύνει τον Ανά¬ 
δοχο και υπολογίζεται στην συνολική αμοιβή των 47.000 
(περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

10. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, με ποι¬ 
νή αποκλεισμού, φάκελο προσφοράς που περιλαμβάνει: 

10.1 Α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία 
θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία των μελετητών ή του 
γραφείου μελετών: 

I) Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία 

II) Ο αριθμός μητρώου ΓΕΜ 

II) Η έδρα των μελετητών και του γραφείου μελετών 

III) Η τάξη του πτυχίου στην κατηγορία μελέτης που 
απαιτείται από την προκήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην 
Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξουν την εγγραφή τους σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατά¬ 
στασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαί¬ 
ωση ή πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από συ- 
μπράττοντες ή κοινοπρακτούντες μελετητές ή συμπράτ- 
τοντα ή κοινοπρακτούντα γραφεία μελετών ή φυσικών 
προσώπων η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέ¬ 
πει να είναι κοινή (Αρθρο 20, ν. 33156/2005). Μετηναίτη¬ 
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα μέλη της σύμπραξης 
υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώ¬ 
που της σύμπραξης και του αναπληρωτή του. Η αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογράφεται είτε από όλους 
τους κοινοπρακτούντες ή συμπράττοντες είτε από τον 
από κοινού ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. Με την αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται, επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, πίνακας κατανομής της αμοιβής στα μέλη της 
σύμπραξης. Ο πίνακας μπορεί να τροποποιηθεί κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, μετά από έγκριση της Διευθύ- 
νουσας Υπηρεσίας. Στις κοινοπραξίες η κατανομή της 
αμοιβής γίνεται σύμφωνα με την σύμβαση σύστασης της 
κοινοπραξίας. 

Γιατην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συ- 
μπραττόντων είναι τρεις (3). 

Β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου μελετητή 
ή των γραφείων μελετών. 
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Γ) Υπεύθυνη Δήλωση, περί μη συνδρομής λόγων απο¬ 
κλεισμού στο πρόσωπό τους, από αυτούς που αναφέρο- 
νται στο Άρθρο 16, ν. 3316/2005, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Άρθρου 15 παρ. 1, ν. 3316/2005. Ο υποψήφιος 
που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της Σύμβασης θα προ¬ 
σκομίσει για την σύναψή της σε προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την σχετική πρόσκληση του Δήμου Περάμα¬ 
τος τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα (Άρθρο 16 
παρ. 3 ν. 3316/2005) έναντι των οποίων υποβλήθηκε η 
Υπεύθυνη Δήλωση, διαφορετικά αποκλείεται και η Σύμ¬ 
βαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο. 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από συ- 
μπράττοντες ή κοινοπρακτούντες μελετητές ή συμπράτ- 
τοντα ή κοινοπρακτούντα γραφεία μελετών ή φυσικών 
προσώπων ο έλεγχος των λόγων αποκλεισμού αφορά 
όλα τα μέλη της σύμπραξης ή της κοινοπραξίας. 

Απαγορεύεται η συμμετοχή του ιδίου Μελετητικού Γ ρα¬ 
φείου ή Φυσικού Προσώπου που συμμετέχει στην Ομάδα 
Εκπόνησης της Μελέτης σε περισσότερες από μια συ¬ 
μπράξεις που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που κατατεθεί αίτηση εκδήλωσης ενδια¬ 
φέροντος από εταιρεία, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται 
από νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

10.2 Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμ¬ 
βάνει: 

α) Τεχνική Έκθεση για τη Μελέτη, στηριζόμενη στα 
υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου του έργου, με επισή¬ 
μανση των τυχόν προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου 
επίλυσης τους. 

β) Οργανόγραμμα με την Ομάδα Μελέτης και το συντο¬ 
νιστή της, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών με¬ 
ταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικό- 
τητατης δράσηςτης σε εκπονηθείσες μελέτες καιτο βαθ¬ 
μό επιτυχίας της κατά τη φάση εκτέλεσης των 
αντίστοιχων έργων. 

γ) Εκθεση με περιγραφή της μεθοδολογίας, με την 
οποία ο ενδιαφερόμενος θα παράσχει τις ζητούμενες 
υπηρεσίες, που περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα εκ¬ 
πόνησης της μελέτης με κατάτμηση σε επί μέρους δρα¬ 
στηριότητες, τις εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της 
μελέτης, το χρονοδιάγραμμα όπου παρουσιάζεται η χρο¬ 
νική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων, τον τρόπο αξιοποί¬ 
ησης του εξοπλισμού και πληροφορίες για την ολοκλή¬ 
ρωση του συμβατικού αντικειμένου εκτελεσθεισών συμ¬ 
βάσεων μελετών και τον τρόπο εφαρμογής τους. 

δ) Πίνακα ανειλημμένων υποχρεώσεων βάσει υπογε¬ 
γραμμένων συμβάσεων με τον προβλεπόμενο φόρτο ερ¬ 
γασίας κατά τον χρόνο εκπόνησης της Μελέτης, με στοι¬ 
χεία για την προβλεπόμενη απασχόληση των μελετών της 
προτεινόμενης ομάδας μελέτης (Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 
3316/2005). 

Επίσης, για τον έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων 
για την εκπόνηση της Μελέτης, θα πρέπει να κατατεθούν 
τα ακόλουθα: α) Κατάλογος με τις κυριότερες Μελέτες ή 
υπηρεσίες παρόμοιας φύσεως που προσφέρθηκαν για 
χρονικό διάστημα πενταετίας πριν την ημέρα υποβολής 
προσφορών (ποσό συμβάσεων, χρονικό διάστημα παρο¬ 
χής υπηρεσιών, εργοδότης), β) τίτλοι σπουδών και Βιο- 
γραφικά σημειώματα της Ομάδας Μελέτης, γ) αναφορά 
περίτου συνόλου του τεχνικού προσωπικού, του τεχνικού 
εξοπλισμού και των τεχνικών υπηρεσιών που διαθέτει η 
επιχείρηση. 

10.3 Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς για κάθε επιμέ¬ 
ρους κατηγορία πτυχίων. 


11. Κριτήρια Επιλογής - Ανάθεσης της Μελέτης 

Τα κριτήρια ανάθεσης της Μελέτης είναι τα ακόλουθα: 

Α) Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενι¬ 
κού και ειδικού αντικειμένου της Μελέτης, όπως προκύ¬ 
πτει από τον Φάκελο της Τεχνικής προσφοράς (βαρύτητα 
35%). 

Β) Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκ¬ 
πόνησης της Μελέτης, όπως προκύπτει από τη σύνθεσή 
της και τα στοιχεία αυτής, λαμβανομένων κυρίως υπ’ όψιν 
των στελεχών και των αποδεδειγμένα μόνιμων συνεργα¬ 
τών, η διαπιστωμένη ικανότητα του συντονιστή της Ομά¬ 
δας στην εξερεύση τεχνικών λύσεων και το πέραν του βα¬ 
σικού, διατιθέμενου για την εκτέλεση της σύμβασης πρό¬ 
σθετου στελεχιακού δυναμικού του, η αποτελεσματικότητα 
και η αξιοπιστία της μεθοδολογίας του, η αποτελεσματι¬ 
κότητα και αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμ¬ 
ματος, σε συνδυασμό με την στελέχωση της ομάδας με¬ 
λέτης, και την απασχόληση του υποψηφίου και της ομά¬ 
δας του από εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες 
υπηρεσίες (βαρύτητα 20%). 

Γ) Γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλε¬ 
σης του προς μελέτη έργου (βαρύτητα 20%). 

Δ) Οικονομική Προσφορά (βαρύτητα 25%). 

12. Η ισχύς των κατατεθειμένων προσφορών ορίζεται 
στους δύο μήνες. 

13. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται 
δύο τις εκατό (2%) επί του ποσού προεκτιμώμενης ανά¬ 
θεσης 47.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο χρό¬ 
νος ισχύος της εγγύησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. Οι 
εγγυητικές επιστολές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέ¬ 
σεις των παρ. 2 και 4 του Άρθρου 24 του ν. 3316/2005. 

14. Αοιπές Διατάξεις 

Α) Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης 
θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Β) Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία του αναθέτοντα φο¬ 
ρέα με τα γραφεία μελετών/ομάδες γραφεία μελετών 
ή/και μελετητές που υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέρο¬ 
ντος μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης (συμπερι- 
λαμβανομένης και της κοινοποίησης των αποφάσεων για 
ανάθεση, εξέταση ενστάσεων κ.λπ.) θα γίνεται αποκλει¬ 
στικά με τηλεομοιοτυπία (ΙθΙθίεχ). Η αποδοχή αυτής της 
μορφής επικοινωνίας θα πρέπει να γίνει με ξεχωριστή 
Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ο αριθμός της τη- 
λεομοιτυπίας (ίεχ) με τον οποίο θα γίνεται η παραπάνω 
επικοινωνία και που σε περίπτωση σύμπραξης γραφείων 
θα είναι κοινός. 

Γ) Σημειώνεται ότι όπου αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση 
εννοείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. Επειδή η 
αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 
75 Α’) καταργήθηκε, η δήλωση αυτή συντάσσεται πλέον σε 
απλό χαρτί, όπου αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέ- 
πονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
1068985/900/Τ. & Ε.Φ./12.7.2001 (ΦΕΚ 950 Β’) σύμφωνα 
με την ΠΟΑ 1281/7.12.2001 του Υπουργείου Οικονομικών 
και την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 288/ 
21.12.2001). Οσον αφορά τα αλλοδαπά γραφεία μελε¬ 
τών/αλλοδαπούς μελετητές, θα προσκομίζεται: είτε ένορ¬ 
κη δήλωση, για χώρες όπου δεν προβλέπεται η ένορκη, 
που γίνεται από τους ενδιαφερομένους σε δικαστική αρχή 
ή συμβολαιογράφο ή τον αρμόδιο Επαγγελματικό Οργα¬ 
νισμό της Χώρας που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. 

Δ) Σε περίπτωση που η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
εκδήλωσής ενδιαφέροντος λήγει μη εργάσιμη ημέρα τό¬ 
τε μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αυτοπρο- 
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σώπωςτην αίτησή του στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Περάματος την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της 
προθεσμίας. Σε περίπτωση που σταλθεί η αίτηση εκδή¬ 
λωσης ενδιαφέροντος με ταχυδρομείο, η σφραγίδα του 
ταχυδρομείου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία το αργότε¬ 
ρο της τελευταίας εργάσιμης ημέρας πριν την λήξη της 
προθεσμίας. 

Ε) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντι¬ 
κείμενο της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ¬ 
θύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περάματος 
για να παραλάβουν τις προδιαγραφές της ως άνω μελέ¬ 
της και την Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων που συνο¬ 
δεύουν τηνπροκήρυξη, Δ/νση Ηπείρου και Ηλέκτρας, Δή¬ 
μος Περάματος τηλέφωνο: 210-4413955, 210-4411809, 
ίαχ: 210-4412322. 

ΣΤ) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύ¬ 
χη του διαγωνισμού και οι γραπτές διευκρινίσεις της ανα- 
θέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων 
σχετικά μετά έγγραφα και τη διαδικασίατου διαγωνισμού 
γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν τα τεύχη, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριντην εκπνοή της προθεσμίας 
που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφό¬ 
σον έχουν ζητηθεί έγκαιρα. 

Ζ) Ενστάσεις κατά της προκήρυξης και των τευχών του 
διαγωνισμού μπορούν να ασκηθούντο αργότερο επτά (7) 
ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Ο Προϊστάμενος 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ 
Αριθ. 1516 

Ο Δήμαρχος Φενεού Νομού Κορινθίας, εκθέτει σε ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την εκτέ¬ 
λεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
Δ.Δ. ΦΕΝΕΟΥ». 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την «ανοιχτή δη¬ 
μοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα: των επί μέρους ποσοστών κατά 
ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους πο¬ 
σοστών, του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7του π.δ. 609/1985. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η του μήνα Μάίου 
του έτους 2005, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Δήμου 
Φενεού από την αρμόδια Επιτροπή, με ώρα λήξης παρα¬ 
λαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. Αν για οποιονδήπο- 
τε λόγο δε διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω 
αρχικά οριζόμενη ημέρα, αυτή θα διενεργηθεί την 2η του 
μήνα Ιουνίου του έτους 2005, ημέρα Πέμπτη. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χι¬ 
λιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (47.345,00 ευ¬ 
ρώ) με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2005 εξήντα μία 
χιλιάδες τριακοσίων εξήντα ευρώ (61.360,00 ευρώ). Το 
έργο χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 947,00 ευρώ (2% 
του προϋπολογισμού). Η εγγύηση θα παρέχεται με εγ¬ 
γυητική επιστολή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργο¬ 


ληπτών Δημοσίων Έργων, καθώς επίσης και με γραμμά¬ 
τιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε πέντε 
(5) ημερολογιακούς μήνες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευ¬ 
χών της μελέτης και να ζητήσουν περισσότερες πληρο¬ 
φορίες στα Γραφεία του Δήμου Φενεού (τηλ. 27470 
51071,51081) καιτηςΤΥΔΚ Νομού Κορινθίας κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γκούρα, 22 Απριλίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. 1597 

Ο Νομάρχης Λακωνίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, τον. 2229/1994, το π.δ. 609/1985 «Περί 
Κατασκευής Δημ. Έργων» όπως έχουν συμπληρωθεί μέ¬ 
χρι σήμερα, το άρθρο 13 του ν. 2338/1995, το π.δ. 
286/1994, το ν. 2372/1996, το π.δ. 368/1994, το π.δ. 
402/1996, το π.δ. 210/1997, το π.δ. 285/1997, το π.δ. 
334/2000, το π.δ. 346/1998, το ν. 2362/1995, τα π.δ. 
186/1996, το ν. 3263/ 2004, το ν. 3274/2004, την εγκ. 
23/19.10.2004, του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 24/20.10.2004 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 25/22.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, την 
εγκ. 26/22.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, το 17/22.4.2005 πρα¬ 
κτικό της Νομ/κής Επιτροπής Λακωνίας μετο οποίο εγκρί- 
θηκε η μελέτη - διακήρυξη και δημοπράτηση του κατωτέ¬ 
ρω έργου ανακοινώνει ότι: 

Στις 16 του μηνάς ΜΑΙΟΥ του έτους 2005 ημέρα ΔΕΥ¬ 
ΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
εκτίθεται σε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύ¬ 
στημα προσφοράς ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) το έργο «Αποκατάσταση ζη¬ 
μιών από θεομηνίες τοίχων αντιστήριξης στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο Νομού Λακωνίας». 

Προϋπολογισμού 21.000,00 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της Νομ/κής 
Αυτ/σης Λακωνίας οδός Όθωνος Αμαλίας και Παλαιολό- 
γου στη Σπάρτη. 

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ ανάλογης δυναμικότητας 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως ορίζεται στην οικεία διακήρυ¬ 
ξη, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες οτα Νομαρχιακά 
Μητρώα ανάλογης δυναμικότητας. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του Προϋπολογισμού της 
Μελέτης. 

Φορέας του έργου είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στο όνομα της οποίας πρέπει να 
επιδοθεί η ως άνω επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Ν.Α. Λακωνίας κατάτις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας. 

Σπάρτη, 3 Μάίου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 
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(17) 


ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθ. 11544 

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία για την ανάδειξη ανα- 
δόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρο¬ 
μίων Πατρ. Διονυσίου Εθνικής Αμύνης» με το σύστημα 
υποβολής προσφορών το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σε εφαρμογή των διατάξεων της πα- 
ραγρ.4του άρθρου 4 εδαφ.ατου ν. 1418/1984 και του άρ¬ 
θρου 6του π.δ. 609/1985, τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 
και των όρωντης παρούσας διακήρυξης, συνολικής κατά 
τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 75.955,09 ευρώ χω¬ 
ρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και 91.000,00 ευρώ με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α. 

Στην παρούσα διακήρυξη (για τη δημοπράτηση και την 
εκτέλεση του έργου), ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα: 

1. Ο ν. 1418/1984 «δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τους νόμους: 2052/1992, 2229/1994, 2338/1995, 
2372/1996, 2940/2001,3212/2003 και 3263/2004. 

2. Το π.δ. 609/1985 «κατασκευή δημοσίων έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 286/1994, 
368/1994, 210/1997, 285/1997 και 218/1999. 

3. Τοπ.δ. 171/1987'Οργαναπου αποφασίζουν ή γνωμο- 
δοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε- 
λούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις. 

4. Τις αποφάσεις ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985, 
433/200 αποφάσεις (ΦΕΚ 1176Β722.9.2000) και (Εγκ- 
Δ17α/04/59/ΦΝ02/21/02). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξεως και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, 
(Δ/νση: Πλατείας Ελευθερίας, Τ.Κ. 661 00, Δράμα) τηλέ¬ 
φωνο 2521021906 και ΡΑΧ 2521023343), την 23η Μάίου 
2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη 
δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 13.00 αντί τιμή¬ 
ματος 20 ευρώ, το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονο¬ 
μική υπηρεσία του Δήμου Δράμας. Σε οποιαδήποτε περί¬ 
πτωση αναβολής του διαγωνισμού αυτός θα διεξαχθεί 
την επόμενη Πέμπτη (26.5.2005) στο ίδιο μέρος και ώρα 
χωρίς νέα ειδοποίηση. 

Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαραίτητη πληντων 
λοιπών δικαιολογητικών είναι και η υποβολή εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ύψους 1.520,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521034444 (Οικονομίδη 
Γεώγιο). 


Δράμα, 3 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Πατρέων διακηρύττει ότι πρόκειται να γί¬ 
νει Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με γραπτές και 


σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια απολυμαντικού - κα¬ 
θοριστικού - αποσμητικού υγρού για τον καθαρισμό των 
κάδων απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης 28.320,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα στο Δημοτικό Μέ¬ 
γαρο (Μαίζωνος 147 - 3ος όροφος) ενώπιον της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής στις 18 Μάίου 2005 και ώρα 12.00 μ.μ., 
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.30 μ.μ. 

Στον ανωτέρω διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κατασκευα¬ 
στές ή αντιπρόσωποι του υπό προμήθεια είδους αφού 
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη 
σχετική διακήρυξη και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 2% 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Σχετικά και πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου (τηλ. 2610-966243) όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τα σχετικά 
έγγραφα. 


Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ 

-♦- 

(19) 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. 1350 

Ο Δήμαρχος Χίου διακηρύττει ότι την Πέμπτη 26 Μάίου 
και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 10.00 στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Χίου, θα διεξαχθεί μειοδοτική δημοπρα¬ 
σία για την «Επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΥ 4693». 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργη- 
θεί την ημερομηνία αυτή τότε αναβάλλεται και διενεργεί- 
ται την Πέμπτη 2 Ιουνίου και ώρα λήξης υποβολής προ¬ 
σφορών η 10.00. 

Προϋπολογισμός δαπάνης δημοπρατημένων εργασιών 
ευρώ 21.238,94 (είκοσι ένα χιλιάδες διακόσια τριάντα 
οκτώ και εννενήντα τέσσερα λεπτά) χωρίς ΦΠΑ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα που 
πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση επιμελητηρίου, φορολο¬ 
γική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η δημοπρασία θα γίνει με τακτικό διαγωνισμό με τις δια¬ 
τάξεις του π.δ. 28/1980 και του π.δ. 410/1995 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν μέχρι σήμερα. 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βέρνησης και στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με τις ισχύ- 
ουσες πιο πάνω διατάξεις. 

Εγγύηση συμμετοχής ευρώ 425 σε μορφή γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική 
επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Τα έξοδα αρχικής δημοσίευσης της παρούσης θα βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχοτου έργου και θα εξοφληθούν με την 
πληρωμή του πρώτου λογαριασμού. 

Η προσφορά θα υποβάλλεται σε έντυπο που παραδίδε- 
ται από την υπηρεσία. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Τ.Υ. Δή¬ 
μου Χίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στα τη¬ 
λέφωνα 2271044380, 2271041512. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Τεύχη δημοπράτησης στην ιστοσελίδα νννννν.αΝοε- 
όΐ'οεάννίΓθΙθεε.ρΐ' 

Χίος, 4 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΥΠΑΡΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ 

Αριθ. 2564 

Ο Δήμαρχος Παλικής προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ» κατά το σύστημα της 
ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης 
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό σύμ¬ 
φωνα με το ν. 1418/1984 και το ν.3263/2004. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 12.576,13 (δώδεκα χιλιάδες πεντακό¬ 
σια εβδομήντα έξι και δέκα τρία λεπτά) χωρίς την δαπάνη 
Φ.Π.Α. και υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2005 
14.965,60€ (δέκα τέσσαρες χιλιάδες εννιακόσια εξήντα 
πέντε και εξήντα λεπτά) και η χρηματοδότηση είναι από 
επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 459/2004 Απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παλικής 
τις 23 του μηνός Μαΐου του έτους 2005 ημέρα Δευτέρα 
ενώπιοντης αρμόδιας Επιτροπής και ώρα λήξης της προ¬ 
θεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό 
ώρα 10.00 π.μ. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ανέρ¬ 
χεται σε ΕΥΡΩ 252,00 (διακόσια πενήντα δύο) και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Παλικής και θα έχει ισχύ 90 
ημέρες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Α1 Τάξης για έργα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και κάτοχοι παλαιών Εργοληπτικών 
Πτυτίων Α.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες κοιτάζεις του Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με 
τηνπαρ. 9του άρθρ. 16του ν.1418/1984. 

Ο προϋπολογισμός της οικονομικής προσφοράς θα εί¬ 
ναι συμπληρωμένος σε ΕΥΡΩ, αριθμητικώς και ολογρά¬ 
φως, χωρίς διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος τότε 
θα διενεργηθεί τις 30 του μηνός Μαΐου ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιοντης αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την διεξαγωγή της Δημοπρασίας από τα γραφεία της 
ΤΥΔΠ με την καταβολή 10,00 €. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Παλικής (τηλ. 26710 92320) τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Ληξούρι, 22 Απριλίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

Ως Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡ. ΡΟΥΧΩΤΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 
Αριθ. 1806 

Ο Δήμαρχος Πέτρας του Νομού Λέσβου εκθέτει σε 
ανοικτή δημοπρασία την ανάδειξη αναδόχου για την κα¬ 
τασκευή του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δή¬ 
μου Πέτρας», προϋπολογισμού δαπάνης 104.600 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το 
ν.1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσηςτηςπαρούσης, επιλεγομένουτου συστήμα¬ 
τος προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (βλ. 
άρθρο 4 παρ. 4β του ν.1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985) και κατηγορίας έργου οδοποιίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Πέτρας την 23η Μαΐου 2005, ημέρα της εβδομάδος Δευ¬ 
τέρα, ενώπιοντης Επιτροπής Διαγωνισμού, με ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
οδοποιίας ή και 2η τάξη με έδρα το Νομό Λέσβο ή δεύτε¬ 
ρο δηλωμένο Νομό. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/195 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25%της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριώντωνεργασιώντου έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/85. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στηντάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λό¬ 
γω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
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Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που παρέχεται 
κατά το νόμο ορίζεται σε δύο (2%) τα εκατό, ήτοι 1.840,78 
Ευρώ απευθυνόμενη στο Δήμο Πέτρας. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης και του εντύ¬ 
που προσφοράς θα γίνεται έξι ημερολογιακές πριν την 
ημέρα της δημοπρασίας αφού οι ενδιαφερόμενοι κατα¬ 
βάλλουν στο ταμείο του Δήμου Πέτρας το ποσό των είκο¬ 
σι (20) Ευρώ. 

Κάθε άλλη λεπτομέρεια περιέχεται στη διακήρυξη και 
σε όλα τα στοιχεία και τεύχη της μελέτης και μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν απευθυνόμενοι στα 
γραφεία του Δήμου Πέτρας (τηλ: 2253042131) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πέτρα, 3 Μάίου 2005 

Ο Δημάρχος 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ 

-*- 

( 22 ) 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθμ. 513 

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης προκηρύσσει δημόσια 
ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου «Φυτω- 
ριακές εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Καλλιθέαςί. 

Το έργο έχει προϋπολογισμό 43.954,59 Ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. 19%, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 8.351,37 
Ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Δημοσίων 
Επενδύσεων ή και άλλες πηγές εφ’ όσον διατεθούν προς 
τούτο πιστώσεις. 

Η εκτέλεση του έργου στο σύνολο ή μέρος του ή ακόμη 
και καθόλου είναι συνάρτι των διατεθησομένων γι’ αυτό 
πιστώσεων κατά το 2005. 

Στο έργο εφαρμόζονται γενικά οι διατάξεις του 
ν.1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» και του π.δ.609/1985 (ΦΕΚ. 223Α/31.12.1985) 
«Κατασκευή δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ.218/1999 καθώς και οι διατάξεις του ν.2229/1994 
«Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του ν.1418/1984 
και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με ν.3263/2004 (ΦΕΚ. 
179Α/28.9.2004). Ειδικά για την αναθεώρηση εφαρμόζε¬ 
ται το ι 10 του ν.1418/1984 και το άρθρο 42 του 
π.δ.609/1985. Χορήγηση προκαταβολής δ προβλέπεται. 

Η Υπηρεσία μας έχει τη δυνατότητα επιλογής του ρυθ¬ 
μού προόδου των εργασιών, ακόμη και της παροδικής 
παύσης των εργασιών αναλόγως των απαιτήσεων του έρ¬ 
γου. Επίσης η Υπηρεσία μας δύναται, για διάφορους λό¬ 
γους, να προβεί ακόμη και στη λύσιτης σύμβασης χωρίς 
καμμία υποχρέωση ένεκα αυτού στον εργολάβο. 

Η δημοπρασία διεξάγεται με το σύστημα μειοδοσίας 
στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών σύμφω¬ 
να με το άρθρο 4παρ. 4 περίπτωση στ’ του ν.1418/1984 
και το άρθρο 11 του π.δ.609/1985. 

1. Η δημοπρασία θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στα 
γραφεία του Δασαρχείο Σταυρούπολης στις 23.5.2005, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (τέλος του χρόνου πα¬ 
ράδοσης των προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος λόγω 
έλλειψης ενδιαφερομένων ή ασύμφορος, θα επαναλη- 
φθεί στις 30.5.2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
στον ίδιο τόπο χωρίς άλλη δημοσίευση. 

2. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές α) εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α1 Α2 και ΙηςΤάξης 
πτυχίου για έργα πρασίνου στελεχωμένες με Δασολό¬ 
γους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας που είναι εγγεγραμμέ¬ 


νοι στα ΜΕΚ β) Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Ερ¬ 
γων και εργασιών (ΕΔΔΕ) Β1 Τάξεως και γ) Κοινοπραξίες 
επιχειρήσεων της ίδιας κατηγορίας εφόσον η μία επιχεί¬ 
ρηση ανήκει στην καλούμενη κατηγορία και τάξη ή καλύ¬ 
πτει το 75% της συμμετοχής. 

Όσοι θα πάρουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να κα¬ 
ταθέσουν εγγύηση ίση μ το 2% του προϋπολογισμού με- 
λέτηςτου έργου δηλ. 880,00 Ευρώ. Η εγγύηση αυτ θα δο¬ 
θεί σύμφωνα με όσα ορίζουν το άρθρο 4 του ν. 1418/1984 
και το άρθρο 2του π.δ.609/1985 ,σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 4 του ν.3263/2004. 

Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης 
και των λοιπών τευχών της Δημοπρασίας οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Δασαρχείου Σταυρούπολης στο 
τηλέφωνο 25420-22218. 

Τα έξοδα για να δημοσιευθεί η περίληψη της διακήρυξης 
επιβαρύνουν τον τελικό μειοδότη-ανάδοχο του έργου, 
εκτός αν ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος και κατά την τυ¬ 
χόν επανάληψη, οπότε επιβαρύνουντο Ελληνικό Δημόσιο. 

Διαδικασίες που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνι¬ 
σμού και την εκτέλεση του έργου και δεν αναφέρονται 
στην παρούσα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις νόμων. 

Σταυρούπολη, 27 Απριλίου 2005 
Ο Δασάρχης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
Αριθ. 7476 

Ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες γραπτές προσφορές, με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κοτά 
ομάδες εργασιών και Ελέγχο ομαλότητας, σύμφωνά με 
τις διατάξεις του ν.1418/1984 «Δημοαια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών βημάτων» του π.δ.309/1985 «Κατασκευή 
Δη μοσίων έργων» και των π. δ. 171 /1987 και 410/1995, και 
των νόμων 2052/1992, 2229/2004, 2338/1995, 2372/1996, 
2940/2001, 3212/2003, και 3263/2004, για την ανάδειξη 
αναδόχου Εκτέλεσης του Έργου «ΚΑΤΑΕΚΕΥΗ ΚΑΦΕ¬ 
ΝΕΙΟΥ ΓΛΑΦΥΡΩΝ» προϋπολογισμού 120.000. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει οτίς 23.5.2005 ημέρα Δευτέρα 
οτο Δημαρχείο Ν. Ιωνίας (ΤέρμαΛ. Ειρήνης) απότήν Επι¬ 
τροπή Διαγωνισμού με ώρα λήξης επίδοοης προσφορών 
την 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν. 

1) Μεμονωμένες εργολητττιιώς επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1 έως και την Ιητά- 
ξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην Α1 έως και 
την 1η τάξη για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, καθώς 
και κοινοπραξίες αυτών. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με την (Α1) του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μελή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά- 
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λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
(2.400) ΕΥΡΩ πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Ν. Ιωνίας 
Μαγνησίας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισοπόσου 
γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων η 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας η του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣΔΑ. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλάβουν μέχρι και 
δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες 
πληροφορίες γιατην μελέτη καιτατεύχη της δημοπρασίας 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπη¬ 
ρεσία του Δήμου Ν. Ιωνίας μαγνησίας (τηλ. 24210-86823). 

Ν. Ιωνία, 28 Απριλίου 2005 

Ο Δημάρχος 
ΦΟΥΣΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 
Αριθ.3012 

Ο Δημάρχος Τριανδρίας Νομού Θεσσαλονίκης προ- 
σκαλείτους ενδιαφερομένους σε ανοικτό διαγωνισμό με 
το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσηςτου «Βελτίωση παιδικών χαρών» σύ- 
μυωνα με τα οριζόμενα στο ν.3263/2004. 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά 
σε εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εννκ σαράντα εννέα κόμμα 
δεκαπέντε ΕΥΡΩ (116.949,15 €), συμπεριλαμβανομένων 
των Ο.Ε., των απροβλέπτων δαπανών και του ποσού της 
αναθεώρησης εκτός Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26.5.2005 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα επίδοσης των προσφορών) στο 
Δημαρχείο Τριανδρίας, Ελευθερίας 24, ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 
3263/2004. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στοΜΕΕΠΑΙ ήΑ2ή 1ης ή 2ης (μεέδρατο νο¬ 
μό Θεσ/νίκης) τάξης για έργα οικοδομικά και Α1 ή Α2 ή 
1ης τάξης για έργα πρασίνου, σύμφωνα προβλέπονται 
οτη διακήρυξη του έργου. 

Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί, επί κοινή 
αποκλεισμού, σε έντυπο προσφοράς που χορηγεί η Υπη¬ 
ρεσία. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί εγγυη¬ 
τική επιστολή ποσού 2.300,00 €. 

Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία αναβληθεί ο 
διαγωνισμός, αυτός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
30.5.2005 την ίδια ώρα, χωρίς άλλη δημοσίευση. 


Πληροφορίες και παραλαβή τευχών δημοπράτησης, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, γραφεία του Τεχνικού Τμή¬ 
ματος του Δήμου (υπεύθυνη Ε. Ανθυμίδου), Ελευθερίας 
24, 1ος ορ. τηλ. 953.510-16. 

Τριανδρία, 26 Απριλίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ 
-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ 
Αριθ. 1405 

Ο Δήμαρχος Ιτέας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές κατά το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που εκφρά¬ 
ζεται σε ακέραιες μανάδες επί τοις εκατό πάνω στις τιμές 
του τιμολογίου της Εγκεκριμένης μελέτης (Α.Μ. 41/2005) 
κατά το άρθρο 6 του π.δ.609/1985, του άρθρου 4 παρ. 4α 
του ν.1418/1984 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ¬ 
θηκαν, γιατην ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσηςτου έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δ 
ΑΜΕΡ ΣΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» προϋπολογισμού 90.000,00€ με 
ΦΠΑ, με υπάρχουσα πίστωση 70.000,00 €. 

Τα ποσοστά στον προϋπολογισμό προσφοράς καθορί¬ 
ζονται και προσφέρονται σε ακέραιο αριθμό €. 

Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση από ΣΑΤΑ 2005. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, βάση κυ¬ 
ρίως του τελευταίου ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28.9.2004) 
καθώς κατ του π.δ.609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έρ¬ 
γων» όπως τροποποιήθηκα και συμπληρώθηκε, στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Ιτέας, Ηλ. Τρίγκα 47, Τ.Κ. 33200, την 26 
Μάίου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας το έργο θα 
επαναδημοπραττηθεί την Δευτέρα 13.6.2005 στον ίδιο 
τόπο και την ίδια ώρα. 

Στη δημοπρασία για υποβολή προσφοράς γίνονται δε¬ 
κτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ, 
κάτοχοι εργοληπτικών επιχειρήσεων Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Ο ανάδοχος του έργου θα ανακηρυχθεί σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται από το ν.3263/2004. 

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού του έργου, δηλαδή ποσό 1800,00 € και παρέ¬ 
χεται με εγγυητική επιστολή συντεταγμένη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, θα 
έχει ισχύ τουλάχιστον 90 ημέρες και θα απευθύνεται στο 
Δήμο Ιτέας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων 
της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα τεύχη του διαγω¬ 
νισμού από τον Δήμο Ιτέας στο τηλ. 22650/32.033,32.345 
και ΕΑΧ 22650/32.756 από την τεχνική υπηρεσία κατά τις 
εργάσιμες ώρες, αρμόδιος Παναγιώτης Κακκανάς. 

Το αντίτιμο των αντιγράφων των τευχών δημοπράτησης 
ορίζεται στο ποσό των 5,00 € και θα καταβληθεί κατά την 
παραλαβή. 

Σε περίπτωση παν βρεθούν περισσότεροι του ενός με 
το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με¬ 
ταξύ των με κλήρωση. 

Ιτέα, 28 Απριλίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ 
Αριθ. 1404 

Ο Δήμαρχος Ιτέας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές κατά το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που εκφράζε¬ 
ται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό πάνω στις τιμές 
του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης (Α.Μ. 61/2005) 
κατά το άρθρο 6του π.δ.609/1985, του άρθρου 4παρ. 4α 
του ν.1418/1984 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ¬ 
θηκαν, για την ανάδβιξη εργολάβου εκτέλεσηςτου έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΟΔΩΝ ΚΙΡΡΑΣ & ΔΕΣΦΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 
46.500,00€ με ΦΠΑ, με υπάρχουσα πίστωση 30.000,00 €. 

Τα ποσοστά στον προϋπολογισμό προσφοράς καθορί¬ 
ζονται και προσφέρονται σε ακέραιο αριθμό€. Το έργο 
χρηματοδοτείται με πίστωση από ΣΑΤΑ 2005. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το 
ν.1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, βάση 
κυρίως του τελευταίου ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/ 
28.9.2004) καθώς και του π.δ.609/1985 «Κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη¬ 
κε, στα γραφεία του Δήμου Ιτέας, Ηλ. Τρίγκα 47, Τ.Κ. 
33200, την 23 Μάίου 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας το έργο θα 
επαναδημοπραηηθεί την Πέμπτη 9.6.2005 στον ίδιο τόπο 
και την ίδια ώρα. 

Στη δημοπρασία για υποβολή προσφοράς γίνονται δε¬ 
κτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, 
κάτοχοι Εργοληπτικών επιχειρήσεων Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καθώς και κάτοχοι 
εμπειροτεχνικών πτυχίων ιδίων κατηγοριών εγγεγραμμέ¬ 
να στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Ο ανάδοχος του έργου θα ανακηρυχθεί σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται από το ν. 3263/2004. Ως εγγύηση συμ¬ 
μετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου, δηλαδή ποσό 930,00€ και παρέχεται με εγγυητική 
επιστολή συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 23 παρ. 1 του π.δ.609/1985, θα έχει ισχύ τουλάχι¬ 
στον 90 ημέρες και θα απευθύνεται στο Δήμο Ιτέας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων 
της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα τεύχη του διαγω¬ 
νισμού από τον Δήμο Ιτέας στο τηλ. 22650/32.033, 32.345 
και ΕΑΧ 22650/32.756 από την τεχνική υπηρεσία κατά τις 
εργάσιμες ώρες αρμόδιος Παναγιώτης Κακκανάς. 

Το αντίτιμο των αντιγράφωντωντευχώνδημοπράτησης 
ορίζεται στο ποσό των 5,00€ και θα καταβληθεί κατά την 
παραλαβή. 

Σε περίπτωση που βρεθούν περισσότεροι του ενός με 
το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με¬ 
ταξύ των με κλήρωση. 

Ιτέα, 28 Απριλίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 
Αριθ. 1627 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βερτίσκου Ν. Θεσσαλονίκης, 
προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα των επί 


μέρους ποσοστών εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών 
(ν. 1418/1984 και του π. δ.609/1985) επί του Τ ιμολογίου και 
του Προϋπολογισμού της υπ’126/2004 Μελέτης, για την 
κατασκευή του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΟ¬ 
ΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ 
ΒΡΥΣΕΩΝ'. 

Δια της παρούσης ορίζεται ρητά ότι μηδενικές ή αρνη¬ 
τικές εκπτώσεις σε ομάδα εργασιών απαγορεύονται και 
οι σχετικές προσφορές κρίνονται απαράδεκτες και απορ¬ 
ρίπτονται. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Μάίου του έτους 2005 
ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα Βερτίσκου, η 
έδρα του οποίου βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Όσσας, από την αρμόδια Επιτροπή. 

Ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ. Εάν 
για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία στης 
23.5.2005 τότε θα διενεργηθεί στης 26.5.2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του ν.3263/2004 «Μειοδο¬ 
τικό σύστημα ανάθεσης των Δημόσιων έργων και άλλες 
διατάξεις», και του ν. 2229/1994 «Περί τροποποίησης και 
συμπλήρωσης του ν. 1418/1984», του ν. 2576/1998 «Βελ¬ 
τίωση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων και άλ¬ 
λες διατάξεις», του ν. 2940/2001 «Αναπτυξιακά, φορολο¬ 
γικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατα¬ 
σκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» του π.δ. 
609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», του π.δ. 
171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν 
κ.λ.π.», του π.δ. 218/1999, του π.δ.229/1999, όπως αυτά 
συμπληρώθηκαν τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, 
καθώς και τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις. 

Τα στοιχεία της συμβάσεως, που θα συνοδεύουν αυτή 
με τη σειρά ισχύος είναι α) Η παρούσα διακήρυξη, β) το 
έντυπο της προσφοράς, γ) το Τιμολόγιο, δ) ο Προϋπολο¬ 
γισμός, ε) οι Συγγραφές Υποχρεώσεων, στ) η Τεχνική Πε¬ 
ριγραφή του έργου, ζ) τα τεχνικού στοιχεία (διαγράμμα¬ 
τα, σχέδια της μελέτης, κ.λ.π.). 

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην αριθμ. 
126/2004 μελέτη της θεωρήθηκε την 21.4.2005 από τον 
Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΝΑΘ και από ίδιους 
πόρους του Δήμου. 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατουμέ- 
νων εργασιών ανέρχεται σε 32.773,48€ (χωρίς το ΦΠΑ 
19%). Διατιθέμενη πίστωση του έργου είναι 39.000,00 ευ¬ 
ρώ. 

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε 
τρεις (3) ημερολο από την υπογραφή της συμβάσεως. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχεται 
προς τον Δήμο Βερτίσκου, ορίζεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης του έργου στο ποσό των 655€ 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ίσου ποσού γραμμα¬ 
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών Δανείων ή Εγγυητικής 
Επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συ¬ 
ντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ), που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα τους ισχύο- 
ντες τύπους για το Δημόσιο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένα Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας Οικοδομικά. 

Γνώση της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης, κα¬ 
θώς και τα έντυπα προσφορ μπορούν να λάβουν οι ενδια- 
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φερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Βερτίσκου (έδρα 
Δημοτικό Διαμέρισμα Όσσας) κατάτις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες έως και (6) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής 
της Δημοπρασίας. 

Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθ. 3956 

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης προκηρύσσει ανοικτή Δη¬ 
μοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΛΚΥΩΝ» με το σύστημα υποβολής 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης των τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985 ως αναλυτικά προσδιορίζεται στην αριθμ. 
96/2005 απόφαση Δ.Ε. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 
«84.033,61 »€ χωρίς ΦΠΑ. 

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται σε 
δύο (2) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε «1680»€. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πετρούπο¬ 
λης ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την 23.5.2005, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά 
Α1 τάξεως και άνω, για έργα οδοποιίας Α1 τάξεως και άνω 
ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που να καλύ¬ 
πτουν τις πιο παραπάνω κατηγορίες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, 
να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων, σχεδίων κ.λ.π. της 
δημοπράτησης και να παραλαμβάνουν σειρά εντύπων, 
τευχών ως και το έντυπο υποβολής προσφοράς τους από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 9.00 - 12.30 μέχρι και την 19.5.2005, κατα¬ 
βάλλοντας το ποσόν των «15» €. 

Πετρούπολη, 3 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΙΔΡΥΜΑ 

«ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ» 

Το Ίδρυμα «ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ» 
προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης 450.000€, πλέον Φ. Π. Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη και άποψη ποιότητας υπηρεσιών προσφορά για 
την ανάθεση των ακόλουθων υπηρεσιών: 

1. Ψηφιοποίηση κειμένου ελληνικής ιστοριογραφίας 
(75.000 σελίδες). 

2. Δημιουργίας δικτυακής πύλης (ροάαΙ) μέσω της οποί¬ 
ας θα παρέχεται πρόσβαση (παρουσίαση και προβολή) 


στο αρχειακό υλικό της ελληνικής ιστοριογραφίας που θα 
προκύψει από την ψηφιοποίηση. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία 
της Αναθέτουσας Αρχής επίτης οδού Θρασύλλου αρ. 18 
(Αθήνα - Ακρόπολη) την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2005 και ώρα 
12.00 μ.μ. Αρμόδιος για την διενέργεια του διαγωνισμού 
είναι ο Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος που παρέχει σχετι¬ 
κές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινω¬ 
νίας 210 3314991). 

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται δυνάμει της υπ’ αρ. 
πρωτ. 153,140/Κτ.Π5357-Β1/13.10.2004 απόφασης έντα¬ 
ξης της ως άνω πράξης στο Μέτρο 1.3 Τεκμηρίωση, αξιο¬ 
ποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού του Επι¬ 
χειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφο¬ 
ρίας» ( ΕΠ ΚτΠ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗ¬ 
ΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών). 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης και 
κατά 25% από εθνικούς πόρους. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά 
στην προκήρυξη. 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό είναι 
ανοικτή, επί ίσοιςόροις, σε όσους πληρούντις νομικές, οι¬ 
κονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγ¬ 
γελματική επάρκεια και εμπειρία. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον αρ¬ 
μόδιο της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες 
μέχρι και την προηγουμένη ημέρα της καθορισμένης διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού προκειμένου να παραλαμβά- 
νει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης. 

Η αξία του τεύχους καθορίζεται στα 60 ΕΥΡΩ. Σε περί¬ 
πτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώ¬ 
σουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, 
σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό 
αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμό¬ 
διο της Αναθέτουσας Αρχής νέο πλήρες αντίγραφο. 

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντι¬ 
γράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαρά¬ 
δεκτες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με αντικείμενο απασχό¬ 
λησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, 
τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών λο¬ 
γισμικού και πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την 
παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης αρχείων που λειτουρ¬ 
γούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997. 

Ο Διευθυντής Θ.Ε.Γ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




